अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
सातारा, यांच्या कार्यालयातील 
अधिकारी व कर्मचा-यांसाठी 
निवासस्थाने यांचे बांधकाम 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीजीटी-१०२४/प्र.क्र.२४३/राउशु-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर २०२४. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम-भाग-२, दि. 
२०.०९.२०१९. 


Fell 
— 
| 
— 
Ee) 
य“ 


२) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, दि. 
२५.०९.२०१९. 


३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.बीएलडी-११२०२३/१५८२९/९०/सहा, दि.१०.०९.२०२४. 


प्रस्तावना. 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क, सातारा, यांच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा-यांसाठी निवासस्थाने 
बांधकाम करण्यासाठी रु.१४९८.१० लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. उक्त बांधकामाकरिता मौजे गोडोली, ता./जि. सातारा येथील सर्वेक्षण क्र.६२ येथे 
शासकीय जागा उपलब्ध असून ती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ताब्यात आहे. 


३. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, सा.बां. उपविभाग, सातारा, यांनी सन २०२२-२३ 
च्या दरसूचीनुसार खर्चाचे अंदाज तयार केले असून ते (१) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, 
सातारा, (२) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, सातारा, (३) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, पुणे, व (४ अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा, यांनी स्वाक्षारीत केले आहेत. 


४. उक्त कामाचे FH (१ कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, सातारा, व (२) अधीक्षक, 
राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा, यांनी स्वाक्षारीत केळे आहेत. 


५. त्या अनुसार, शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२४/प्र.क्र.२४३/राउशु-१. 


झासन निर्णय. 


अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा, यांच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचा- 
यांसाठी निवासस्थाने बांधकाम करण्यासाठी, या सोबतच्या जोडपत्रात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, 
रु.१४९८.१० लक्ष (रुपये चौदा कोटी, अठ्ठ्याण्णव लक्ष, दहा हजार फक्‍त) इतक्या खर्चास, याद्वारे, 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उक्त खर्च हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग-मागणी क्रमांक एच-८, ४०५९, सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व उत्पादन शुल्क, (१५(०१) मोठी बांधकामे- 
दारूबंदी व उत्पादन शुल्क (कार्यक्रम) (४०५९ १०३३), ५३ मोठी बांधकामे, या ळेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान 
करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार, परिच्छेद क्र.१३४(१), अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१८१८१७५४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


) 

) अपर मुख्य सचिव (TS) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


AV 


०८ 


Cc 
a 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, सातारा. 
विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, सातारा. 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow, सातारा. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 


£33) 


CN ८. 


vo 


प्रत- निवड नस्ती, राउशु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी.१०२४/प्र.क्र.२४३/राउशु-१, दि.१९.०९.२०२४, याचे जोडपत्र. 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
Rs Per 


(Sqmt/Meter/Lump Total 
ESSENTIAL ITEMS (Components) 


(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) ee ee eee ee) 
| Sub Estimate No.1 Administative Building a [| 
|__| Parking Floor 372.96 38170]. 14235883.2 


ae 000 a ८. 
७ शा. ७. 0५ 
क. ७ 0. | 
1 a (A Pa 
0 तीक... .. 0 0... 
ल्क... आड कक जी कळी 4 हती 
ey ०. १.) 
ee Se i 


|__| Total Built Up Area 2363.94, | Sub Total (a) 89588028.2 


c) Bio Digester 
d) Rain/Roof Water harvesting 500000 


Ramp for Handicaps 


g) Office Furniture (Rs.5000/- Sqm.) 

ps "फे र. 7" र Ll 

1111 i —— 

11111 fel 

Sub Total (b+c+d+e+f+g) 

Sub Total (1) 

Water Supply and Sanitary Works - 5% 
eae 


Sub Total (2) 
rs 
=a 


taff Quarters Building 


olar Roof Top 


5 
5 
Staff Quarters Building 
5 
5 


01६ Hot Water Supply 


fe 
0 
००० ण स्ट a Sub Total (3) 
SES eee ee Sub Total A (1+2+3) 
P= eee ण >> 


E—= 
0 


ण] 
०००० क्ली Sub Total @) 
= 4 
1 
वि 
| 
1 
| 


( 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 


— = 

= 

—_ 

= 

es 

——a 

—4 

a 

फन 

1 | 

पका 

1 | 
1 

= 7 

es 

— 

—7 

— 

— 

i 

= 
0 

a 

=a 

ae 


12__|Subinersible and Openwell Offset ______ (| 
13 |MSEDCL Provision ee Fe ee ee 
(________ [Staff Quarters Building ee ee 50000 


Underground Water Tank for Fire Fightening System. (200000.00 Ltr) 


[__ ee 
t= == Sub Total (C) 
| 
| 
| | i) Contingencies 4% on (a) 


serie ws) TT J 
| | Git) GST 18% on(P) 533... 1________-- 
| (iv) Insurance 1.00% on(p) ____ [______ 
| | 0) Price Escalation 10% on(P) > 1_________-- 
|__| (vi) Royalty and Quality Contol Charges 1.50% ona) 1 _______] 
| Sub Total (D) 
| [Total Cost AaBeC+D | 
| [PMC Charges1.50% | | CP 
| [TOTAL COST OF PROJECT (TPC) 

a “0... | 
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